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Poz. 148—161 


Nr 16*) 


Warszawa, 31 grudnia 1951 


TREŚĆ: 


Okólniki: 
Poz. 154 — Nr 49 w sprawie nauczania języka rosyjskiege 
۱ w zakładach pracy. 


Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli i Mini- 


stra budownictwa Przemysłowego: 


1 > | Poz. 155 — Nr 50 w sprawie udzielania pomocy jednostkom 
Poz. 148 — z dn. 14.X11.1951 r. w sprawio przekazania wojskowym prowadzącym kursy szkolenia za- 
przez Ministra Budownictwa Miast i Osiedli wodowego. 
niektórych państwowych ośrodków szkolenia za- | Poz. 156 — Nr 52 w sprawie przygotowania kwater robot- 
wodowego Mimistrowi Budownictwa Przemysło- niczych na okres zimowy. 
wego. Poz. 157 — Nr 58 w Sprawie spostrzeżeń, uwag, wniosków 
i postanowień organów Najwyższej Izby Kon- 
E Pr: 1 2 troli doręczanych w związku dok kon- 
Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli: trola. k 4 8 tnze 
Poz. 158 — Nr 54 w sprawie zmiany organizacji wydziałów 
J z budownictwa prezydiów rad narodowych. 
Poz. 149 — Nr 140 w sprawie stosowania zachęty akordo- | Poz, 159 — pismo okólne Nr 19 z dn. 10.XHI.1951 r. w spra- 
wej do ustalenia cen jednostkowych w SZ a wie zachowania uprawnień kwaterunkowych 
o zakładowe normy pracy w wykonawstwie bu- | przez osoby czasowo nieobecne w miejscu za- 
dowlanym. 1 mieszkania. 
Poz. 151 — Nr 144 w sprawie sporządzania dokumentacji | Poz. 160 — psmo okólne z dn. 10.XII.1951 r. L. dz. D.V/8/ 
organizacyjnej budów. 1420951 w sprawie mocy obowiązującej zarzą- 
Poz. 152 — Nr 147 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53 dzenia Ministra Finansów o rozliczeniach za do- 
z 19.V.1951 r. o zapobieżeniu płynności kadr stawy i usługi z jednostkami budżetowymi. 
w resorcie budownictwa miast i osiedli. Poz. 161 — Pismo okólne z 22.XII.51 w sprawie kalenda- 
Poz. 153 — Nr 148 w sprawie obliczania i projektowania | : rza wypłat na r. 1952 (L. 42, 1, 
konstrukcji żelbetowych. Komunikaty. 
148. 2. Ośrodki powyższe będą finansowane w roku 1 
t kredytów, jakie zostaną podziałem ustalone i objęte bud- 
ZARZĄDZENIE Żetami: Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli i Mini 


stersiwa Budownietwa Przemysłowego. À ۱ 
$ 5. Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 lipca 
1951 r. 


Minister Budownictwa Miast i Osiedli R. Piotrowski 


Cz. Bąbiński 


149. 


ZARZĄDZENIE Nr 140 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 4 grudnia 1951 r. 
w sprawie stosowania zachęty akordowej do ustalenia cen 


jednostkowych w oparciu o zakładowe normy pracy w wy- 
konawstwie budowalnym. 


f 


(L. dz. XII12/5963,51) 


1. Celem umożliwienia właściwego ustalenia cen jednost- 
kowych w oparciu o normy zakładowe opracowane 
'w sposób analityczny, oparty na pomiarach czasu — 
zezwala się stosowanie zachęty akordowej do ustalenia 
cen jednostkowych — w wysokości do ۶: 

2. Zachęta akordowa może być stosowana wyłącznie przy 
ustalaniu cen jednostkowych w oparciu o normy będące 
normami mob:l'zującymi i gwarantującymi podniesie- 
nie wydajności pracy z zastrzeżenem, że zastosowanie 
zachęty akordowej nie spowoduje przekroczeń planowa- 
nych funduszów płac. Stosowanie zachety akordowej 
do wyceny norm opracowanych w sposób szacunkowy 
lub statystyczny jak również doliczanie jej do normy 
czasu jest niedozwolone, 

3. Decyzję o zastosowaniu zachęty akordowej może podjąć 
wyłącznie Dyrektor Centralnego Zarządu po stwierdze- 
niu, że normy zakładowe odpowiadają warunkom okreś- 
lonym w ust. 2. 


| 
| 
| 
| Kierownik Mimisterstwa Budownictwa Przemysłowego 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
URAZ MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 


z dnia 14 grudnia 1951 r. 


w sprawie przekazania przez Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli niektórych państwowych ośrodków szkolenia za- 
wodowego Ministrowi Budownictwa Przemyslowego. 


$ 1. Minister Budownietwa Miast i Osiedli przekazuje 
Ministrowi Budownictwa Przemysłowego administrowane do- 
tąd przez siebie: 


i Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Warszawie | 
d 


„ s » z w Bytomiu 
11 دو‎ ” ” % we Wrocławiu 
VHI » » 1 » w Gdańsku 
8 2. 1. Przekazanie i przejęcie obiektów nieruchomych, 


należących do wymienionych w $ 1 państwowych ośrodków 
szkolenia zawodowego oraz ruchomości nastąpi komisyjnie 
aa podstawie protokółów zdawczo-odbiorczych. 

2. Komisje do przeprowadzenia czynności zdawezo-odbior- 
czych, związanych z przekazywaniem i przejmowaniem pań- 
stwowvch ośrodków szkolenia zawodowego powołuje Mini- 
ster Budownicuwa Miast $ Osiedli w porozumieniu z Mini- 
strem Budownictwa Przemysłowego. 

8 3. 1. Datę przekazania i przejęcia państwowych ośrod- 
ków szkolenia zawodowego ustala się na dzień, w którym 
dokonano czynności związanych z przekazaniem i przejęciem 
poszczególnego państwowego ośrodka szkolenia zawodowego. 


2. Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego przejmuje 
na siebie wszelkie prawa i obowiazki przejmowanych pań- 
stwowych ośrodków szkolenia zawodowego. 

§ 4. 1. Podział środków finansowych zostanie dokonany 
w stosunku procentowym, w oparciu o dotychczasowe wyso- 
kości wydatków, związanych z utrzymaniem i administracją 
zdawanych i przejmowanych państwowych aśrodków szkole- 
nia zawodowego. 


*) Ostatni numer w r. 1951 


„A 


SZ. 


Str. 2 


DZIYNNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Nr ۱6/۱49 —151 


4. Ustalenie cen w oparciu o wiw normy przeprowadza ' tralne Zarządy Budownictwa Miejskiego określają „ogólne 


wytyczne techniczne”, stanowiące załącznik do niniejszego. 
§ 4. Centralne Zarządy Budownictwa Miejskiego w po- 
rozumieniu z Centralnym Zarządem Biur Projektowych Bu- 
downi.twa Miejskiego zlecą podległym sobie Zjednoczeniom 
Budownictwa Miejskiego i Miastoprojektom przeprowadze- 
nie w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. zaszeregowania 
i weryłtikacji projektów organizacji robót sporządzonych, 
و‎ przed wejściem w życie niniejszego zarzą- 

zenia. 
$ 5. Za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię odpo- 
wiedzialnymi Dyrektora Naczelnego Centrainego Zarządu 
Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego i Dyrektorów 
Naczelnych Centralnych Zarządów Budown:ctwa Miejskiego. 
8 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 

1951 r. 
w/z Ministra A. Wolski 


Załącznik do zarządzenia Nr 144 
Min. Bud. Miast i Osiedli 


DOKUMENTACJA ORGANIZACYJNA BUDOWY 
Ogólne wytyczne techniczne. 


1. Projekt organizacji robót jest częścią składową pełnej 
dokumentacj! technicznej. 

a) Ma na celu usystematyzowanie zasad organizacji 
robót i metod pracy, skrócenie cyklu produkcyjnego 
wykonawstwa, zwiększenie wydajności pracy i obni- 
żenie kosztów budowy. 

b) Powinien być opracowany w ścisłym powiązaniu 
z całością dokumentacji technicznej. 

2. Projekt organizacji robót powinien być opracowany 

w 38-ch fazach: 
pierwsza — założenia programowe 

projext, 
druga — ogolny projekt, ` 
trzecia — szczegółowy projekt. 
3. W fazie pierwszej: 

a) dla budow posiadających zatwierdzone. założenia 
projektowe i szkic koncepcyjny, należy ustalić za- 
łożenia programowe do projektu organizacji robót. 
Są one nieodzownie potrzebne zarówno do opracowa- 
nia ogólnego projektu organizacji robót na budowie, 
jak s kosztorysu robót, 

b) dla wielkich zamierzen budowlanych (wielkie osie- 
dla, nowe dzielnice i miasta), należy opracować po- 
szerzone założenia programowe, ktore nazywać bę- 
dziemy projestem wstępnym organizacji robót. 


4. W fazie drugiej dla wszystkich w/w budów opracowu- 
je się ogólny projekt organizacji robót, przy czym dla 
budow do kubatury 60.000 m? — uproszczony projekt 
organizacji robót. 

5. Opisane powyżej obie fazy projektowania organizacji 

robót powinny być opracowane w jednostkach nadzo- 
rowanych przez C.Z.Biur Proj. t.j. we właściwych Mia- 
stoprojestach. W pierwszej kolejności opracują Mia- 
stoprojekty projekty organizacyjne dla wielkich, klu- 

czowych budow, zaplanowanych do realizacji w r. 1952. 

Roczny wykaz tych budów sporządzi i poda — Dep. 

Planowania w porozumieniu z Centralnymi Zarządami 

B.M. i Inwestorami. 

Wykaz na rok 1952 sporządzi Departament Planowania 

w terminie do dnia 20.XII.1951 r. 

6. Miastoprojekty powinny w miarę możności dążyć do 
opracowania projektów organizacji robót równolegle ze 
sporządzeniem odnośnych kosztorysów. 

Za tym przemawiają następujące okoliczności: 

a) ogólne projesty organizacji robót są opracowywane 
na podstawie wartości liczbowych, obliczonych i ze- 
stawionych przez pracownie kosztorysowe, 
opracowania i założenia pracowni projektów orga- 
nizacji robót odnośnie metod pracy, rodzaju i wiel- 
kości mechanizacji, transportu i funkcjonalizmu na 
placu budowy, materiałów i warunków miejscowych 
i t.p., są nieodzownie potrzebne do sporządzenia naj- 
niższego i realnego kosztorysu, 
równoległe opracowanie projektów organizacji robót 
z odnośnymi kosztorysami umożliwi zestawienie 
przedmiarów w ten sposób, aby kierownictwo budowy 
otrzymało gotowe obliczenie ilości robót do wyko- 
rzystania w toku wykonawstwa — naprzykład przy 
wystawianiu kart zleceń roboczych (BZ) i później- 
szego obliczenia należności zarobków dla brygad 
lub zespołów wykonawców. 


lub wstępny 


b 


بت 


c) 


się w sposób następujący: normę czasu mnoży się przez 
stawkę godzinową, odpowiadającą ustalonej kategorii 
robót zwiększoną o procent przyjętej zachęty akordo- 
wej. ۱ 
Przykład: Norma czasu na wykonanie jednostki wynosi 
0,5 godz. zespołu złożonego ż 2-ch robotników VI 
1111 gr., a zachętę akordową przyjęto w wysokości ۰ 
(wspoółczynnik zwiększający odpowiadający tej zachę- 
cie wyniesie 1,10). Cenę jednostkową dla I strefy obli- 
cza sig w sposób następujący: 


dla rob. VI gr.—0,5 rob. godz. x 2,61 zł godz: x 1,10=1,44 zł. 
dla rob. III gr.—0,5 rob. god. x 1,83 zł godz, x 1,10=1,01 zł. 


Razem 2,45 zł. 
5. Zachętę akordową można stosować da ustalenia cen 
jednostkowych w oparciu o normy wprowadzone po dniu 

1 grudnia 1951 r. 


Minister R. Piotrowski 
t 


150. 


ZARZADZENIE Nr 142 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 10 grudnia 1951 r. 
w sprawie przydziału absolwentów szkół zasadniczych. 
(L. dz. XIII/1/6554°51) 


4 

$ 1. 'Departament Szkolenia Zawodowego złoży w termi- 
nie do dnia 15 grudnia 1951 r. Departamentowi Zatrudnie- 
nia i Płac roczny wykaz przewidzianych absolwentów szkół 
zasadniczych I stopnia, zawierający: 

a) wykaz szkół z adresami, ۲ 
b) liczby przewidywanych absolwentów ze wskazaniem 
kierunku szkolenia, 
c) terminy ukończenia nauki. 

$ 2. Na podstawie wykazu opracowanego przez Departa- 
ment Szkolenia Zawodowego ($ 1) — Departament Zatrud- 
nienia i Płac ustali w porozumieniu z centralnymi zarządami 
rozdzielnik przydziału wszystkich absolwentów. 

$ 3. 1. Centralne Zarządy polecą nadzorowanym przez 
siebie przedsiębiorstwom przeprowadzenie w porozumieniu 
z dyrekcjamj poszczególnych szkół werbunku do pracy ab- 
solwentów, w oparciu o rozdzielnik przydziału absolwentów. 

2. Porozumienie w przedm'ocie werbunku powinno nastą- 
pić przed egzaminami końcowymi. 

$ 4. Zarządzenie jest natychmiast wykonalne. 


w/z Ministra J. Żakowski 


151. 


ZARZĄDZENIE Nr 144 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 13 grudnia 1951 r. 
w sprawie sporządzania dokumentacji organizacyjnej budów. 
(L. dz. VII/1 6469,51) 


Celem wprowadzenia do wykonawstwa wyższych form or- 
ganizacji budów, zapewniających wykorzystanie postępu 
technicznego w budownictwie dla planowego zwiększenia wy- 
dajności pracy i obniżenia kosztów produkcji, zarządza się 
co następuje: 

$ 1. Dia inwestycji budowlanych wykonywanych przez 
przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Budownictwa Miast 
i Osiedli należy, poczynając od 1.1.52, sporządzać, oprócz do- 
kumentacji technicznej, dokumentację organizacyjną budowy, 
stanowiący integralną część pełnej dokumentacji budowla- 
nej. 

$ 2. Obowiązek sporządzenia dokumentacji organizacyjnej 
budów ciąży na jednostkach organizacyjnych podległych 
Centralnemu Zarządowi Biur Projektowych Budownictwa 
Miejskiego i Centralnym Zarządom Budownietwa Miejskie- 

0. 

3. Zakres i formę dokumentacji organizacji budów oraz 
podział obowiązków przy sporządzaniu pomiędzy Central- 
ny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego i Cen- 


Nr 16/151—153 


3 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Sir. 


9. Oreratywne opracowania, wchodzące w skład szcze» 
۱ gółowego projektu organizacji robót, wymagają za- 
twierdzenia przez głównego inżyniera Zjednoczenia 
B.M. Po zatwierdzeniu staj} się one obowiązującą in- 
strukcją na właściwy miesiąc dla wykonawcy budowy. 
Rodzaje wymaganych projektów organizacji budowy, 
w zależności od wielkości zumierzenia budowlanego, po- 
daje poniższa tabela. 


10. 


a Á a mk w Z E o CO ma a WIA ZNA 


7. W fazie trzeciej opracowuje się dla wszystkich budów 
szczegółowy projekt organizacji robót. Zawiera on opra- 
cowane — na podstawie dyrektyw ogólnego projektu 
organizacj: robót, — szczegółowe harmonogramy i ze- 
stawienia w układzie miesizczno-tygodniowym „lub ty- 
godniowo-dobowym. 

8. Szczegółowe projekty organizacji robót powinny być 
opracowywane przez przedsiębiorstwa wykonawstwa bu- 
dowlanego. Koszty ich snorządzenia mieszczą się w ge- 
neraliach (kosztach ogólnych). 


Opracowuje się dla budów o kubaturze: 


| od 60.000 m? ponad Na podstawie za- 2 
Lp. | Do 60.00 m? kub. do 200.000 m? kub.. 200.000 m? kub. | . twierdzonych; do- s ی‎ A 
(12 mio zł.) (12 mio do 40 mio zł) (40 mio zł) kumentów a 
Aj 2 sz, 3 4 5 2 
1 | Założenia programo- | Założenia programo- | Projekt wstepny or- Założeń projektowych | Projektu 
we organizacji budowy | we organizacji budowy | ganizacji budowy i ewentualnie szkicu | wstępnego 
zę zencepcyjnego 1 ۱ 
2 | Uproszczony projekt | Projekt ogólny orga- | Projekt ogólny orga- | Projei:tu wstępnego | Projektu 
| organizacji budowy |nizacji budowy nizacji budowy i założeń programo- | technicznego 
wych 
3 | Szczegółowy projekt | Szczegółowy . projekt | Szczegółowy projekt | Pełnej dokumentacji Rysunków 
organizacji robót, organizacji robót organizacji robót technicznej roboczych 


wielkość budowy odnoszą się do robót, których termin realizacji nie 


organizacji robót wyda Departament Techniki w od- 
dzielnej instrukcji w terminie do dnia 31.XII.1951 r. 


UWAGA: Wartości liczbowe, określające 


przekracza dwuletniego okresu budowania. 
U 


Zawartość poszczególnych faz projektu organizacji ro- 
bót oraz tymczasowe wytyczne, ustalające wstępne za- 


JL 


sady organizowania i finansowania pracowni projektow | 


nami wynikającymi z przepisów normy PN/B-03260 
oraz z zastosowaniem przepisów zarządzenia 
Nr 88 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
dli z 27.7.1951 r. w sprawie oszczędnego zbrojenia 
stropów żelbetowych gestożebrowych typu Aker- 
mana — (Dz. Urz. MBMO Nr 9, poz. 84); 


2) stropy ceramiczno-żelbetowe według normy PN B- 
1701 ze zmianami wynikającymi z przepisów nor-, 
my PN B-03260; ۰ 

3) stropy płaskie z elementów ceramicznych — we- 


dług normy PN B-1702 ze zmianami wynikający- 
mi z przepisów normy PN/B-03260; 

4) stropy żelbetowe z gotowych elementów — we- 
dług normy PN/B-1703 ze zmianami wynikający- 
mi z przepsów normy PN 'B-03260; 

$ 3. Przez „budowle wieksze” o których mowa w rozdz'a- 
le 2.2.1. normy PN/B-03260 należy rozumieć budow- 
le o skomplikowanych konstrukcjach określonych 
w § 1 rozporządzenia Miristra Odbudowy z dnia 
11 grudnia 1947 r. o skomplikowanvch konstrukcjach 
stosowanych w budynkach (Dz. U. R. P. Nr و0‎ 
poz. 490). 

8 4. W związku z przepisem $ 9 ust. 3 zdanie drugie in- 
struwcji stanowiącej załącznik do-zarządzenia Prze- 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gos- 
podarczego Nr 102 z dnia 2 maja 1950 r. w sprawie 
oszczoednego stosowania cementu w budownictwie 
(Dz. Urz. Min. Bud. Nr 7, poz. 75) zakazującej usta- 
lania wymaganej wytrzymałości betonu przez wyka- 
zanie tylko zawartości cementu na 1 m? betonu — 
ustalanie miarodajnei wytrzymałości betonu zarówno 
przy budowlach większych jak i mniejszych należy 
ovreślać zgodnie z przepisem rozdziału 2.2.1. normy 
PN/B-03260. 

$ 5. W związku z przepisem rozdziału 15 normy PN/B- 
03260, zezwalającym na inne naukowo-uzasadnione 
metody obliczeń — dopuszcza się stosowanie wzorów, 
opartych o prostokątny rozkład naprężeń zamiast 
wzorów podanych w załączniku B normy. 

§ 6. بت‎ się następujące okólniki Ministra Budownie- 
wa: 

1. Nr 28 z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie projek- 
towania i wykonywania konstrukcji żelbetowych 
odkształeei plastycznych 

(Dz. Urzęd. Min. B. Nr 8, poz. 90). 


| wedłue metod teorii 


1 152. 
ZARZĄDZENIE Nr 147 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 28 grudnia 1951 r. 


zmieniające zarządzenie Nr 53 z dnia 19 maja 1951 r. w spra- 
wie zapobieżenia płynności kadr w resorcie Budownictwa 
Miast i Osiedli. 


(L. dz. DII-W111' 14169) 


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
8 grudnia 1951 r. $ 1 zarządza się co następuje: 

§ 1. Przewidzany w $ 2 Zarządzenia Ministra Budow- 
nictwa Miast i Osiedli Nr 58 termin 31 grudnia 1951 r. 
przedłuża się do dnia 25 kwietnia 1952 r. 

8 2. Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 15 grudnia 
1951 r. 

w/z Ministra A. Wolski 


153. 
ZARZĄDZENIE Nr 148 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 29 grudnia 1951 r. , 


w sprawie obliczania i projektowania konstrukcji żelbetowych. 
(L. dz. VII3/5939 51) 


W związku z ustaleniem przez Polski Komitet Normaliza- 
cyjny rormy PN'B-03260 (Nr projektu PN'B-199) „Konstruk- 
cje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”, uchy- 
lające przepisy normv PN B-195 w zakresie konstrukcji żel- 
betowych zarządza siz co następuje: 

$ 1. Przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji żel- 
betowych z wyjątkiem konstrukeji o charakterze 
mostowym należy stosować przepisy PB B-03260, 
Stropy żelbetowe należy projektować i wykonywać 
według następujących zasad: 

4) stropy żelbetowe gęstożebrowe betonowane na 
miejscu budowy według normy PN; B-1700 ze zmia- 


3% 
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156. 
OKÓLNIE Nr 52 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 11 grudnia 1951 r. 


w sprawie przygotowania kwater robotniczych na okres 
zimowy. 


W celu zapewnienia zdrowotnych warunków bytowych ro- 
botników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano- 
montażowych podległych Ministrowi Budownictwa Miast 
i Osiedli, polecam przygotować do użytkowania w okresie 
zimowym wszelkie hotele, baraki i kwatery robotnicze. 


W szczególności należy: 


1. Ściany zewnętrzne, podłogi, stropy zabezpieczyć przed 
przenikaniem zimna i wilgoci. 

2. Okna uszczelnić oraz zaopatrzyć w „skrzydła zimowe 
z wietrzniskami do przęwietrzenia pomieszczeń. 

3. Drzwi dopasować i uszczelnić — przy drzwiach ze- 
wnężrznych, prowadzących bezpośrednio do pomieszczeń 
użytkowych, wykonać prowizoryczne tambury. 

4. Pokrycie dachowe sprawdzić i wykonać niezbędne na- 
prawy. 

5. Pomieszczenia mieszkalne i użytkowe wyposażyć w do- 
stateczną ilość pieców. lub grzejników — z takim. wy- 
liczeniem, aby zapewnić utrzymanie odpowiedniej tem- 
peratury. 

6. Przewody kominowe i wentylacyjne oczyścić i spraw- 
dzać okresowo ich działanie. 

7. Inst lacje wodociągowo - kanalizacyjne 
przed zamarzaniem. 

Ponadto należy: 

8. Wydzielić pomieszczenia ogrzane, przeznaczone na su- 
szenie odzieży stanowiącej osobistą własność robotni- 
ków. 

9. Uzurełnić sprzet przeciwpożarowy i wymienić w gas» 

nicach ładunki letnie na zimowe. 

Przygotować sprzęt do uprzątania śniegu i zwalczania 

gołoledzi. 


zabezpieczyć 


10. 
Minister R. Piotrowski 
157, 
OKóLNIK Nr 53 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 17 grudnia 1951 r. 

w sprawie spostrzeżeń, uwag, wniosków i postanowień orga- 

konaną kontrolą. 

(L. dz. GM'3647/51) 


Organy N.I.K. opierając się na art. 28 ustawy z dn. 9.IIT. 
1919 r. o kontroli państwowej (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 74) 
w związku z dokonywaną przez nie kontrolą przedstawiają 
swe spostrzeżenia, uwsgi i wnioski władzom zwierzchnim 
i nadzorczym jednostki kontrolowarej, a w przypadkach na- 
głych k'erują je do jednostki kontrolowanej. O przyjęciu 
wniosków i ich wykonaniu albo o przyczynach niewykonania 
N.I.K. powinna być zawiadomiona w term: mie miesięcznym. 


Wrazie stwierdzenia uchybień: 1) przeciwko przepisom 
fimansowym lub 2) zarządzeniom właściwych władz w spra- 
wach gos od rczych — organy kontroli na podstawie art. 29 
vowołanej ustawy wydaję odpowiednie postanowienia, okreś- 
laja: 'e stwierdzone uchybienie i wskazujące sposoby ich usu- 
Na podstanowienia te w terminie ani 14 mogą być 


016 ۰ 
wnoszone do N.I.K. odwołania, — co jednak nie usuwa obo- 
wiązku nie włoczrego wykonania postanowienia, — jak to 


zost ło poteierdzore uchwała Rady Państwa z dn. 12.VII. 
1.531 r. (Monitor Polsk: Nr A-66, poz. 862). 


Niewydanie zarządzeń pokontrolnych nie może być uspra- 
wiedliwione względami natury formalnej, jak np. brakiem 
refer tu dla zarządzeń pokontrolnych lub niepodaniem w piś- 
mie N.I.K. ścisłego termmu wydania zarządzeń pokontrol- 
nych, — bowiem wydaniem potrzebnych zarządzeń i udziele- 
niem N.I.K. wyjaśnień ma obowiązek zająć się ten dział, czy 
działy, których dany wynik kontroli rzeczowo dotyczy, ter- 
min zaś zawiadomienia N.I.K. został ustalony ustawowo, jak 
wyżej zostało zaznaczone. 


۲ Najwyższej Izby Kontroli doręczanych w związku z do- 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


4 


Nr 16/154—157 


2. Nr 52 z dnia 13 listopada 1950 r. w sprawie sto- 
sowania projektu normy PN/B-199 „Konstrukcje 
żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
(Dz. U. M. B. Nr 15, poz. 185). 

8 7. Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 stycznia 

1952 r. 

w/z Ministra A. Wolski 


154. 
OKÓLNIK Nr 49 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 30 listopada 1951 r. 


w sprawie nauczania języka rosyjskiego w zakładach pracy. 
(L. dz. GM/2/9057;51) 


Wobec stwierdzonego| niedostatecznego zainteresowania 
kierowników podległych mi zakładów pracy sprawą masowe- 
go nauczania języka rosyjskiego przypominam, że dyrekto- 
rzy naczelni centralnych zarządów, dyrektorzy przedsię- 
biorstw oraz kierownicy jednostek wchodzących w skład 
przedsiębiorstw obowiązani są do: 


1. współpracy z miejscowymi radami zakładowymi i za- 
rządami kół Tow. Przyj. Pol. Radz. w zakresie ograni- 
zowania kursów języka rosyjskiego i udzielanie pomo- 
cy w tym zakresie; 


2. zachęcania do nauki języka rosyjskiego osób, którym 
znajomość tego języka jest potrzebna ze względu na 
zajmowane stanowisko lub wykonywany zawód; 


"8. ułatwiania pracy opiekunem kursów oraz kierownikom 
organizacyjnym tych kursów; 


4. zasięgania opinii nauczycieli nauczających języka ro- 
syjskiego o poziomie kursu i pomagania im w pracy. 


Minister R. Piotrowski 


155. 
OKÓLNIK Nr 50 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 4 grudnia 1951 r. 


w sprawie udzielenia pomocy jednostkom wojskowym pro- 
wadzącym kursy szkolenia zawodowego o kierunku budowla- 
nym. 


(L. dz. D.XIV/9175/51) 


Celem udzielenia pomocy jednostkom wojskowym prowa- 
dracym kursy szkolenia zawodowego o kierunku budowlanym, 
polecam co następuje: 


1 — Centralne Zarządy Budownictwa Miejskiego, Cen- 
tralny Zarząd Robót Instalacyjnych Budownictwa 
Miejskiego i podległe im przedsiębiorstwa dostarczą 
na żądanie jednostek wojskowych obowiązujące na 
kursach zawodowych programy nauczania. 


2 — Dyrektorzy Centralnych Zarządów Budownictwa 

Miejskiego i Centr. Zarz. Robót Instalacyjnych oraz 
Zjednoczeń Budownictwa M'ejskiego, kierownicy Za- 
rządów Budowlanych przydziełą na żądanie miejsco- 
wych jednostek wojskowych wykładowców i instruk- 
torów. 
Wskazani wykładowcy i instruktorzy będą angażo- 
wani i opłacani według obowiazujacych stawek 
w szkolnictwie zawodowym przez jednostki wojsko- 
we. 


3 — Za prawidłowy przebieg akcji udzielania pomocy jed- 
nostkom wojskowym w zakresie fachowego szkolenia 
bułowlanego żołnierzy odnow'edzisini są Dvrektorzy 
Centralnych Zarządów Budownictwa Miejskiego, 
Centr. Zarz. Robót Instalacyjnych i Zjednoczeń Bu- 
downictwa Miejskiego. 


Za ministra. ۲. Żakowski 


Nz 10/157—158 


W oddziale ogólnym powinien być zatrudniony personel, 
który dotychczas faktycznie zajmował się sprawami należą- 
cymi obecnie do kompetencji tego oddziału. 

Z dotychczasowych kompetencji wydziałów budownictwa 
zostają sureślone sprawy inwestycji, przy czym nie odnosi 
się to do inwestycji budownictwa wiejskiego, które to spra- 
wy nadal prowadzić będzie oddział względnie referat budow- 
nietwa wiejskiego. 

Zmiana ta pozostaje w związku z przejściem: 

1) spraw inwestycji budowlanych przedsiębiorstw powia- 
towych do wojewódzkich zarządów budowlanych przed- 
siębiorstw powiatowych; 
spraw inwestycji spółdzielni budowlanych z kompeten- 
cji Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli do Mini- 
sterstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. 

Sprawy związane z realizacją Planu Inwestycyjnego Te- 
rerowego na r. 1951 — Część 15 oraz wynikające z 7 
sprawozdania roczne powinny być wykonane przez wydziały 
budownietwa. 

Powyższe zmiany organizacyjne nie mogą powodować 
wzrostu ilości etatów osobowych. 

W załączeniu podaje się obecną organizację wydziałów 
budownictwa celem wprowadzenia jej w życie z tym, że 
szczegółowa imstrukcja normująca zakres działania wydzia- 


2) 


v łów budownictwa, przewidziana uchwałą Rady Ministrów 


z dn. 17.IV.50 r. — Instrukcja Nr 2 w sprawie składu, po- 
działu pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych 
(Monitor Polski Nr A-57, poz. 654), — będzie nadesłana 
w najbliższym czasie. 


w/z Ministra A. Wolski 


Załącznik do okólnika Nr 54. 
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Sir. 


سس ر 


Ponieważ według posiadanych wiadomości jednostki pod- 
ległe nie zawsze stosują się do przytoczonych przepisów, — 
przeto zwracam uwagę na konieczność ścisłego przestrzega- 
nia tych przepisów i pociągania do odpowiedzialności służ- 
bowej winnych niestosowania się do nch. 

W związku z powyższym zaznaczam, że pisma skierowane 
przez Prezesa lub Vice-Prezesa N.I.K., wymagają odpowie- 
dzi podpisanej przez Mimistra. 


Minister R. Piotrowski 


158. 


OKÓLNIK Nr 54 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


/ 
z dnia 27 grudnia 1951 r. 


w sprawie zmiany organizacji wydziałów budownictwa pre. 
zydiów rad narodowych. 


L. dz. GM/3/3130,51 


Uchwałą Rady Ministrów Nr 815 z dn. 1.XII.1951 r 


o zmianie Instrukcji Nr 8 w sprawie orgamizacji wewnętrz- : 
nej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych (Monitor | 


Polski Nr A-102, poz. 1480) została wprowadzona nowa or- 
ganizacja wydziałów budownictwa. 

Zmana ta wprowadza w wydziałach budownictwa na 
szczeblu prezydium wojewódzkiej rady narodowej względnie 
miejskiej w miastach o ludności ponad 100.000 mieszkańców 
— nowy oddział ogólny. - 

Oddział ten przewidziany został do załatwiania spraw ogó!- 
nych, orgamizacyjnych, budżetowych, sprawozdawczości i go- 
spodarczych. 


ORGANIZACJA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 
PREZYDIÓW RAD NARODOWYCH 


wg stanu na dzień 21.XIT.51. 


Zakres spraw 


O z 


a) Prezydium Wojew. Rady Narod. Wydział Budownictwa. 


Oddział 


— NZ Z ZN 


Sprawy organ'zacyjre, ogólne, planowania i realizacji budżetu statystyki i spra- 
woz lawczośc: ogólnej, gospodarcze oraz sprawy nie wchodzące do zakresu działania 
innych oddziałów, jak również nadzór w podanym zakresie nad wydziałami budow- 
nietwa prezydiów rad narodowych niższego stopnia. 


Sprawy: programów, instruowania organów prezydiów rad niższego stopnia, sporzą- 
dzania pro.ektów planów os'edli wg zleceń odgórnych, wytycznych do planów zabu- 
dowy, opimiowania projektów planów osiedli. 


Sprawy: jak pod 2 w stosunku do osiedli wiejskich. 


Sprawy: postępowania prawnego, orzecznictwa, programu, imstruktażu, nadzoru 
w zakresie dokumertacj*, planów nabycia, przejęcia, przygotowania i uzbrojenia te- 
renów, opiniowania plarów zabudowy z punktu widzenia racjonalnej gospodarki te- 
renami, ewidencja dokumentacji i planów. 


Sprawy: akceptacji programów techniczno-budowlanych, zatwierdzania projektów ar- 
chitektoniczno-budowlanych, kontroli standartów budowlanych i oszczędnościowej. 


Sprawy: nadzoru budowlanego, orzecznictwa prawa budowla nego, uprawnień budow- 
lanych, nadzoru nad wykonywaniem zawodu w zakresie projektowania i kierowania 
robotami. . a 


Sprawy: osobowe pracowników podległych komórek organizacyjnych oraz’ sprawy 
szkolenia w zakresie działalności wydziału. 


Sprawy budownictwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz obsługi inwesty- 
cji budowlanych, związanych z akcją osiedleńczą. 


b) Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (w miastach liczą ych ponad 100.000 mieszkańców). 


1. Ogólny. 


2. Planowania Zabudowy 
Osiedli Miejskich. 


3. Planowania Zabudowy 
Osiedli Wiejskich. 


4. Orzecznictwa i Realizacji 
Planów Zabudowy 


5. Architektoniczno Budowlany 


6. Nadzoru Budowlanego 


1 


7. Kadr i Szkolenia. 


8. Budownictwa Wiejskiego. 


Oddzi.ly: Ogólny, Planowania Zabudowy Miasta, Orzecznictwa i Realizacji Planu Zabudowy, Architektoniczny 


Szkolenia, Zakres spraw jak przy odpowiednich oddziałach 


Budowlany, Nadzoru Budowlanego, Kadr i 


Wydziału Budownietwa Prezydium W. R. N. 


c) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Wydział Budownictwa. 


Referaty: Planowania Zabudowy, Budownietwa, Budownictwa Wiejskiego. 4 
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munikuje, że zarządzenie powyższe nie ma zastosowania 

w stosunku do faktur wystawianych przez przedsiębiorstwa 

budowlano-montażowe. 

1 1 
1 


p.o. Dyrektora Departamentu J. Baryłło 


161. 
PISMO OKÓLNE Nr 5 
z dnia 22 grudnia 1951 r. 
w Sprawie kalendarza wypłat na rok 1952. 
L. dz. D.XIII/3/6575 51 


Departament Zatrudnienia i Płac podaje do wiadomości 
i stoowania nastepujacy kalendarz wypłat wynagrodzeń 
i zalczek dla pracowników fizycznych na rok 1952, uzgod- 
nory z Zrrządem Głównym Związku Zawodowego Pracow- 
risów Budownictwa Ceramiki i Pokrewnych Zawodów w Pol- 


sce. 


grama | 
...__ |wynagro- ۰ POZ wyragro- | ; 
miesiąc| Cene zaliczka miesig2 dee | zaliczka 

"M | DAE EEEE‏ دا د ا ||( لس 

styczeń 5 19 Ipiec Á 5 19 
luty 6 23 sierpień 6 23 
marzec 8 22 wrzesień 6 20 
kwiecień 5 19 paźdz:er. 8 26 
maj 7 24 listopad 8 22 
czerwiec 7 21 grudzień 6 20 


Na budowach i robotach na których zatrudnia się w prze- 
ważajązej części pracowników zwerbowanych, terminy wy- 
płat wynagrodzeń i zaliczek mogą być przesunięte tak, aby 
umożliwić zwe:bowanym wyjazdy do miejsca zamieszkania. 

Przesunięcia terminów wypłat w przypadkach wyżej oma- 
wianych mogą być dokonywane tylko wyjątkowo, w uzgod- 
nieniu z właściwymi terenowo oddziałami Związku Zawodo- 
wego Pracowników Budownictwa. 


p.o. Dyrektor Departamentu W. Kędzierski 


KOMUNIKAT I 


W. Dzienniku Ustaw R. P. ogłoszono: 


W Nr 60 z 26.XI.51 r. poz. 410 rozporządzenie Rady Mi. 
nistrów z 13.X.51 w sprawie zakresu działania Ministra Prze- 
mysłu Drobnego i Rzemiosła; 

poz. 413 rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej 
z 14.XI.51 w sprawie kontroli bezpieczeństwa przeciwpoża- 
rowego. 

W Nr 62 z 138.XII.51 poz. 427 rozporządzenie Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z 21.XI.51 w sprawie komisji do 
rozpatrywania odwołań od decyzji o zaszeregowaniu osób, 
które pobierają lub pobierały uposażenia emerytalne z fun- 
duszów samorządowych do odpowiednich grup uposażenia. 

W Nr 63 z 15.XII.51 poz. 430 rozporządzenie Rady Mi- 
nistrów z 8.XII.51 zmieniające rozporządzenie Rady Mini- 
strów z 7.5V.51 o uposażeniu pracowników nauki; 

poz. 431 rozporządzenie Rady Ministrów z 8.XII.51 zmie- 
niające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów i spe- 
cjalności do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu 
płynności kadr pracowników; 

poz. 483 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5.XII.51 
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, składu 
i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wo- 
jewódkich komisji lokałowych. 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W Nr ۸-93 z 10.XI.51 poz. 1280 uchwałę Nr 699a Rady 
Ministrów z 29.IX.51 o zmianie uchwały Nr 625 w sprawie 
tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów; 

poz. 1281 uchwałę Nr 738 Rady Ministrów z 22.X.51 
o zmianie Instrukcji Nr 8 w smrawie organizacji wewnętrz. 
nej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych; 

„poz, 1282 uchwałę Nr 734 Rady Ministrów z 22.X.51 
o zmianie Instrukcji Nr 2 w sprawie składu, podziału pracy 
i trybu działania prezydiów rad marodowych; 
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159. 
PISMO OKÓLNE Nr 19 
z dnia 10 grudnia 1951 r. 


w sprawie zachowania uprawnień kwaterunkowych przez 
osoby czasowo nieobecne w miejscu swego zamieszkania. 


L. dz. GM/2/9274/51 


Do Ministerstwa wpływały z podległych instytucji i przed- 
siębionstw skargi na lokalne władze kwaterunkowe, odma- 
wiające ich pracownikom zachowania prawa do powierzchni 
mieszkalnej w przypadkach okresowej delegacji służbowej 
poza stałe miejsce zamieszkania. 

W związku z tym podaje się, że celem usunięcia watpli- 
wości i ujedmolicenia praktyki w tym przedmiocie Minister 
Gospodarki Komunalnej okólnikiem Nr 105 z dnia 23 listo- 
pada 1951 r. Nr ML'11238/1/51 nałożył obowiązek przestrze- 
gania przez władze kwaterunkowe i komisje iokalowe na- 
stępujących zasad postępowania. 

Osoby czasowo nieobecne w miejscu zamieszkania zach5- 
wują nadal prawo do zajmowania powierzchni mieszkalnej,. 
o ile są: 

a) delegowane przez władze, zekłady i instytucje pań- 
stwowe oraz spółdzielnie do innej miejscowości na te- 
renie Kraju, a delegacja nie przekracza jednego roku; 

b) delegowane na placówki zagraniczne bądź na studia 


poza granicami Państwa — na czas trwania pobytu 
za granicą; 
c) powołane do służby wojskowej — na czas jej trwania; 


d) nieobecne w miejscu stałego zamieszkania z irnych 
uzasadnionych powodów—na okres czasu do 6 miesięcy; 
e) tymczasowo zatrzymane (aresztowane)—na czas prze- 
bywania w areszcie. 
Nie uważa się za nieobecne osób przebywających w szpi- 
talach lub sanatoriach, chyba że dotyczy to osób trwale 
umieszczonych w zakładzie leczniczym. 


W podanych wyżej w punktach a) — e) przypadkach. 


również pracownicy resortu budowmictwa miast i osiedli ko- 
rzystają z uprawnień zachowania w miejscu ich zamieszka. 
nia (stałego zameldowania) zajmowanej dotychczas prze- 
strzeni mieszkalnej i władze kwaterunkowe nie mają pod- 
staw do uszczuplania lokalu mieszkalnego z powodu czaso- 
wej nieobecności pracownika lub żądania z tej przyczyny 
opuszczenia lokalu przez pracownika i jego rodzimę. 

W myśl cyt. na wstępie okólnika czasowa nieobecność po- 
winna być stwierdzona w drodze protokólarnego zbadania 
przez władze kwaterunkowe, administratora domu, dozorcy 
i sąsiadów. 

Zaleca sie jednak kierownikom jednostek organizacyjnych 
resortu budownictwa miast i osiedli, wydawania w charak- 
terze pracodawcy na prośbę za'mteresowanych pracowników 


lub ich rodzin zaświadczeń stwiendzaiących okoliczność cza-, 


sowej nieobecności w miejscu zamieszkania w związku z jed- 
nym z przypadków, wymienionych wvżej w pkt. a) — e). 

W razie nieprzestrzegania przez lokalne władze kwaterun- 
kowe zasad podanych w ninieiszym piśmie okólnyvm kierow- 
nicy imstytucji oraz przedsiebiorstw przekażą odnośne mel. 
dumki do Ministerstwa (Gabinet M'nistra). 


p.o. Dyrektora Gabinetu Stefan Mizera 


160. 
PISMO OKÓLNE 
z dnia 18 grudnia 1951 r. 


w sprawie rozliczeń za dostąwy i usługi z jednostkami 
budżetowymi. 


L. dz. D. 'V/8,4209/51 


W związku z zapytaniami z terenu, czy zarządzenie 
Ministra Finansów z dmia 26 wrześn'a 1951 r. w sprawie ro- 
zliczeń za dostawy i usługi z jednostkami budżetowymi (Mo- 
nitor Polski Nr A-90, poz. 1239) ma obow'azujące zastoso- 
wanie do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Budownic- 
twa Miast i Osiedli, Departament Finansowy na podstawie 
udzielonego przez Ministerstwo Finansów — pismem z dnia 
29 listopada 1951 r. L. dz. FI. 15935/1/51 —- wyjaśnienia ko- 
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Nr A-100 z 18.XII.51 poz. 1470 zarządzenie Przewodni. 
czącego PKPG i Ministra Finansów z 9.XI.51 w sprawie 
ustalenia wysokości kosztów dokumentacji kapitalnych re- 
montów. 


KOMUNIKAT II 


Wydane zostały a mie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne: 

Zarządzenie Ministra Nr 139 z 4.XII.51 L. 2. 1 
w sprawie obsługi zagadnienia obniżenia kosztów własnych 
w zakresie wykonawstwa budowlanego, 

Zarządzenie Ministra Nr 141 z 30.XL.51 L. dz. D. 1 
zmieniające zarządzenie Nr 71 w sprawie szczegółowej or- 
gamizacji finansowej i systemu finansowego jednostek orga. 
nizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa Miast 
i Osiedli. = 

Zarządzenie Ministra Nr 143 z 13.XII.51 r. w sprawie 
branżowego planu kont na r. 1951 dla jednostek organiza- 
cyjnych nadzorowanych przez Centralny Zarząd Sprzętu 
i Mechanizacji Budownietwa Miejskiego. 

Zarządzenie Ministra Nr 145 z 19.XII.51 r. L. dz. D.IX/200 
/8851 w sprawie sprawozdawczości operatywnej z działal- 
ności tartaków w resorcie budownictwa miast i osiedli. 

Zarządzenie Ministra Nr 146 z 22.XII.51 r.L. dz. D.X/51 
wspraw'e ustalenia rezerwy awaryjnej na finansowanie kapi- 
talvych remontów awarajnych na 1952 r. 

Zarządzenie Ministra Nr 149 z 28.XII.51 r. L. dz. 7 
[784751 w sprawie utworzenia Delegatury Centralnego 7a- 
rzadu Zaoprtrzenia Budownictwa Miejskiego w Łodzi. 

Okólnik Ministra Nr 46 z 24.XI.51 r. L. dz. GM 1 
w Sprawie mies'ęcznika „Miasto”. 

Okólnik Ministra Nr 47 z 24.21.51 r. L. dz. D.XIV/223/ 
(8873/51 w sprawie wykonywania nadzoru nad szkoleniem 
kursowym w zakładach pracy. 

Okólnik Ministra 51 z 11.XII.51 r. L. dz. D.II51 w spra- 
wie kontroli prawidłowego wydawania bonów mięsne-tłusz- 
czowych. 

Akty te rozesłane zostały w odbitkach sporządzonych na 
powielaczu. 


KOMUNIKAT 11 


We wszystkich księgarniach „Domu Książki” są do nabycia 
między innymi następujące wydawnictwa Instytutu Techniki 
Budowlanej z zakresu budownictwa, interesujące bezpośred- 
nio biura projektowe i wykonawców na budowach. 

Strop stalo-ceramiczny DS (Żerań), 

Wykorzystanie strużyn przy produkcji pustaków DMS, 
Zastosowanie piasku gruzowego w budownictwie, 
Węzły i bloki sanitarne, 

. Wytyczne stosowania żużl: 
wa do lekkich betonów, 
Trzeinoketonowa budowa doświadcza!lna w Oliwie, 
Charakterystyka odpadów drzewnych, 

Grzyby domowe (krótki przewodnik do rozpoznawania 
grzybów w budynkach). 

Strop żelbetowy z gotowych elementów DMS. 


paleniskowych jako kryszy- 
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poz. 1283 uchwałę Nr 736 Rady Ministrów z 22.X.51 
o zmianie Instrukcji Nr 8 w sprawie tworzenia wydziałów 
i referatów prezydiów rad narodowych; z 

poz. 1293 okólnik Ministra Finansów z 27.X.51 w sprawie 
księgowania wymiany pojazdów samochodowych. 

W Nr A-94 z 15.XI.51 poz. 1302 uchwałę Nr 749 م2‎ 1 
o zmianie Instrukcji Nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów 
i referatów prezydiów rad narodowych; 

poz. 1303 uchwałę Nr 760 z 3.X1.51 w sprawie zmiany 
tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemy- 
słu Drobnego i Rzemiosła; 

poz. 1305 uchwałę Nr 769 Rady Ministrów z 1 
w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Finamsów; 

poz. 180; zarządzenie Nr 170 z 25.X.51 Prezesa Rady Mi- 
nistrów w sprawie gromadzenia i przekazywania zużytych 
znaczków pocztowych; 

poz. 1308 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z 22.X.51 
zmieniające zarządzenie z 10.III.51 w sprawie stosowania 
woru umowy ramowej dotyczącej sporządzania dokumentacji 
technicznej dla inwestycji. 

W Nr A-95 z 22.XI.51 poz. 1324 zarzadzenie Ministra Fi. 
nansów z 12.XI.51 w sprawie obowiązku okresowego uzgad- 
niania przez inwestorów zapisów księgowych w zakresie fi- 
mamsowania inwestycji z bankami fimansującymi inwestycje; 

W Nr A-96 z 29.XI.51 poz. 1335 uchwałę Nr 770 Rady 
Ministrów z 17.XI.51 w sprawie tymczasowego statutu orga- 
nizacyjnego Ministerstwa Leśnictwa; 

poz. 1537 uchwałę Nr 777 Prezydium Rządu z 17.X1.5! 
zmieniające uchwałę w sprawie włączenia do planów imwe- 
stycyjnych Centralnych Zarządów Przemysłu budownictwa 
ośrodków zdrowia w zakładach przemysłowych; 

poz. 1388 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. مه‎ ۰ 
51 w sprawie zasad rozliczenia między przedsiębiorstwami 
wysonawczymi budowlano-montażowymi a zleceniodawcami 
robót z tytułu kosztów wynikłych z zatrudnienia robotników 
zamiejscowych; 

poz. 1339 zarządzenie Ministra Finansów z 16.X.51 w spra- 
wie ramowego planu kont dla prowadzonych według zasad 
rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw 
przemysłu średniego i wielkiego na r. 1953. 

Nr A-97 z 30.XI.51 poz. 1870 uchwałę Nr 669 Rady Mi. 
nistrów z 29.1X.51 zmieniającą Instrukcję Nr 10 w sprawie 
zaszeregowania kierowników wydziałów (oddziałów, refera- 
tów) w prezydiach rad narodowych; 

poz. 1871 uchwałę. Nr 772 Rady Ministrów z 
w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Minister- 
stwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego; 

poz. 1872 uchwałę Nr 784 Rady Ministrów z 17.XI.51 
zmieniającą uchwałę w sprawie struktury organizacyjnej 
Państwowej Komisji Planowania Gaszpodzrczego; 

poz. 1374 uchwałę Nr 808 Rady Ministrów z 17.X1.51 
w sprawie zasad i trybu uchwalania terenowych budżetów 
dodatkowych; 

poz. 1375 uchwałę Nr 775 Prezydium Rządu z 17.X1.51 

wsjprawie gospodarki ogumieniem samochodowym; 

poz. 1384 zarządzenie Ministra Transportu Drogowego 
i Lotniczego z 8.XI.51 w sprawie zatwierdzenia przepisów 
o rozmieszczeniu ładunku w pojazdach samochodowych. 
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Warunki prenumeraty Dz. Urz, Min. Bud.: prenumerata roczna — 

18 zł. lub półroczna — 10 zł 5û gr. Cena pojedyńczych egzemplarzy 

wskazana na każdym egzemplarzu dziennika Wszelkie należności 

za Dziennik Urzędowy należy wpłacać na konto czekowe P.K.O. 

w Warszawie Nr I — 1683 431 — „ Ministerstwo Budownictwa Miast 
i Osiedii — Administracja Dziennika Urzedawega" 


Cena 1 zł. 20 gr. 


Drukarnia Akcydensowa, W-wa. Tamka 3. 4.000. Zam. 36 z dn 21.1952. 
Podpis do druku 10.1. 1952. Druk ukończono 16.1 1952. Obj. '/s arkusz. 
druk. Pap. druk, sat, kl. VII. A1/60 g. 3-B-10029. 
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